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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 205 

14 Ιουνίου 2002 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Γ.Γ.Δ.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Σ.Ο. 

Αριθ. Πρωτ. 4421 

«Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη μόνο τιμή, για την προ¬ 
μήθεια ασφαλτομίγματος τύπου ΠΤΠ Α265 Β,(στρώση 
κυκλοφορίας), προϋπολογισμού 77.000 ΕΥΡΩ (μαζί με το 
Φ.Π.Α.)» για την εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία από 
τα συνεργεία ΤΟΜΩΝ - ΦΘΟΡΩΝ της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τους νόμους 1799/88 και 2229/94 και ισχύει σήμερα. 

2. Το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων» και ειδικώ- 
τερατις διατάξειςτου άρθρου 58, καθώς και λοιπά Π.Δ/ΤΑ 
που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν. 1418/84. 

3. Τα Π.Δ. 368/94 και 286/94, μετά οποία τροποποιήθη¬ 
καν και συμπληρώθηκαν τα Π.Δ. 472/85 και 609/85. 

4. Το Π.Δ. 23/93 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθε¬ 
σίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 
71/304, 717305, 78/669, 89/440, και 89/665 της Ε.Ο.Κ.». 

5. Το Π.Δ. 370/95» Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθε¬ 
σίας περί προμηθειώντουΔημοσίου προς το Κοινοτικό δί¬ 
καιο κ.λ.π.». 

6. Το Π.Δ. 173/90 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 
όπως τροποποιήθηκε με το Π .Δ. 137/91. 

7. Την απόφαση Δ9/10986/ 8.5.2002 της Δ/νσης Δ9 με 
την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 100.000 
ΕΥΡΩ σε βάρος των πιστώσεων Δ.Ε. (έργο 9768003-ΣΑΕ 
068)για εκτέλεση εργσιών με αυτεπιστασία, εκ των οποί¬ 
ων 77.000 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια ασφαλτο¬ 
μίγματος τύπου ΠΤΠ Α265 σύμφωνα με το συνημμένο πί¬ 
νακα του Τμήματος Α, παράγραφος 1, για την δια αυτεπι¬ 
στασίας εκτέλεση του έργου αποκατάστασης φθορών 
οδοστρωμάτων από τα Συνεργεία της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 58 του Π .Δ. 609/85. 


8. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 για πα¬ 
ρακράτηση φόρου 4 % στο καθαρό ποσό της αξίας των 
υπό προμήθεια υλικών. 

9. Τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές του υπό προ¬ 
μήθεια ασφαλτομίγματος ΠΤΠ Α 265, ΠΡΟΚΗΡΥΣ¬ 
ΣΟΥΜΕ: 

Ανοικτό διαγωνισμό σε δραχμές με κριτήριο κατακύρω¬ 
σης τ Π χαμηλότερη μόνο τιμή, για την προμήθεια ασφαλ- 
τικού σκυροδέματος τύπου ΠΤΠ Α265 Β (στρώση κυκλο¬ 
φορίας ). 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩ¬ 
ΝΙΣΜΟΥ: Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή 
στα γραφεία της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., οδός Π. Τσαλδάρη 15 (3ος 
όροφος) Καλλιθέα στις 19.6.2002 ημέρα Τετάρτη με χρό¬ 
νο έναρξης κατάθεσης προσφορών ώρα 10.00 π.μ. και με 
χρόνο λήξης κατάθεσης προσφορών ώρα 10:30 π.μ. και 
σύμφωνα με τους όρους των παρακάτω άρθρων. Σε περί¬ 
πτωση που η 19.6.2002 για οποιοδήποτελόγο δεν θα είναι 
εργάσιμη, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την αμέσως επό¬ 
μενη Τετάρτη. 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦ/ΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επάγ¬ 
γελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 

2. Οι συνεταιρισμοί. 

3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΑΖΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

1. Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στο 
διαγωνισμό, καλείται να αποδείξει την εγγραφή του σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που 
καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκα¬ 
τεστημένος, προσκομίζοντας σχετικό πιστοποιητικό ή βε¬ 
βαίωση ένορκης δήλωσης ότι ασκεί δραστηριότητες στο 
συγκεκριμένο κλάδο εμπορίου στη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένος, σε ορισμένο τόπο εργασίας και με ορι¬ 
σμένη εμπορική επωνυμία. 

2. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 
καταθέτουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιο- 
λογητικά: 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


α. Οι Έλληνες πολίτες: 

1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχι¬ 
στον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

3) Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή δι¬ 
οικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τε¬ 
λούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείρη- 
ση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
και επίσης ότι δεντελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώ¬ 
χευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης 
ή αναγκαστικής διαχείρησης ή πτωχευτικού συμβιβα¬ 
σμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περί¬ 
πτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμε¬ 
ροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις ει¬ 
σφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολο¬ 
γικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα 
δικαιολογητικά υπό τα εδάφια (3) και (4) εκδίδονται, με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκα¬ 
τεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστο¬ 
ποιητικό. 

5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το 
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ει¬ 
δικό επάγγελμα τους που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού. 

6) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία 
ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες, που να βεβαι¬ 
ώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων 
των προϊόντων, όταν απαιτούνται από την Υπηρεσία. 

β. Οι Αλλοδαποί 

1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγρά¬ 
φου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταί¬ 
ου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν κα¬ 
ταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγ¬ 
γελματικής τους δραστηριότητας. 

3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικα¬ 
στικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
περιπτώσεις (3) και (4) της παραγράφου α του άρθρου 
αυτού. 

4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκα¬ 
τάστασης τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οι¬ 
κείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς 
καταλόγους. 

γ. Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

Όλα τα δικαιολογητικά που περιέχονται στις παραγρά¬ 
φους (α) και (β) εκτός από το απόσπασμα ποινικού μη¬ 
τρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. 

δ. Οι συνεταιρισμοί: 

1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα. 

3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρ¬ 
χής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι πε¬ 
ριπτώσεις (3) και (4) της παραγράφου α του άρθρου αυ¬ 
τού. 


ε. Οι ενώσεις ποομηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, 
για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

2) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧγια ενώ¬ 
σεις προμηθευτών που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 
Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς 
αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επι¬ 
χειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύ¬ 
τερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα 
και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ 
ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπρο¬ 
σωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιη¬ 
τικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της 
προσφοράς μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημε¬ 
ρομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΟΙ ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με 
την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραί¬ 
τητο δικαιολογητικά, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον 
ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνο- 
νται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότη¬ 
ση τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικη¬ 
τής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορεί να μην υποβάλ¬ 
λονται μαζί με την προσφορά εφόσον έχουν κατατεθεί 
στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται 
δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. 

4. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πι¬ 
στοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παρα¬ 
πάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δι¬ 
καστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για 
τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται 
από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατα- 
σταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου 
της υπογραφής του, δηλούντος από την αρμόδια δικα¬ 
στική ή διοικητική αρχή ή από συμβολαιογράφο. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. 

1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις 
προμηθευτών εφόσον: 

α. Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, 
συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση του 
προσφερομένου προϊόντος. 

β. Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγω¬ 
γικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 
50% της τιμής προσφοράς. 

2. Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέ¬ 
πει να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του σχετικού άρθρου 
της παρούσας διακήρυξης. 

3. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, 
η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 
προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρό¬ 
σωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πρά¬ 
ξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται 
η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί 
στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 

4. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένω¬ 
σης ευθύνεται εις ολόκληρον. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβα¬ 
σης. 

5. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιο- 
δήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν 
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μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης 
κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοι¬ 
πα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανι¬ 
κανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβα¬ 
σης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω 
περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, 
πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα δια¬ 
κήρυξη. 

Η προσφορά πρέπει να κατατεθεί στην επιτροπή κατά 
την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού από τον ίδιο ή 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. 

Η σχετική βεβαίωση εκπροσώπησης θα περιλαμβάνεται 
στο φάκελλο προσφοράς. Οι προσφορές επίσης μπορεί 
να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές 
θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη. Προ¬ 
σφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή του διαγωνι¬ 
σμού εκπρόθεσμα, θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφρα- 
γισθούν. 

2. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με 
οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνι¬ 
σμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην επι¬ 
τροπή του διαγωνισμού. 

3. Στον φακελλο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγρά¬ 
φονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

θ. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας. 

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. 

1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές 
υποβάλλονται μέσα σε φάκελλο καλά σφραγισμένο, σε 
δύο αντίγραφα απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα, ο 
οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρ¬ 
θρο 4 παράγρ. 3 της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές 
που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέ¬ 
σα στο φακελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχε¬ 
τικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

α. Στον κυρίως φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται 
όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετο¬ 
χής και τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς, (προσπέ- 
κτους, σχέδια, έντυπα πελατολόγιο εγχερίδια λειτουρ¬ 
γίας και συντηρήσεως μεταφρασμένα στα Ελληνικά απο¬ 
δεικτικά στοιχεία ότι πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές. 

Β. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετού¬ 
νται σε χωριστό σφραγισμένο φακελλο, μέσα στον κυ¬ 
ρίως φακελλο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΑ». Ο φάκελλος οικονομικής προσφοράς θα φέρει και 
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλλου. 

2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσί- 
ματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφο¬ 


ρά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρο¬ 
γραμμένη και μονογραμμενη από τον προσφέροντα, η δε 
αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού που αποσφραγίζει 
τις προσφορές πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει 
την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει αυτή. 

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή 
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρί¬ 
ση της επιτροπής του διαγωνισμού. 

3. Στην προσφορά πρέπει να προσκολλάται μηχανό- 
σημο ανάλογο με την αξία των προσφερομένων ειδών, 
σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα. 


Από ΕΥΡΩ 0 

Μέχρι ΕΥΡΩ 

150 

ΕΥΡΩ 0,10 

150 

έως « 

300 

«0,20 

300 

« 

750 

0,40 

750 

« « 

1500 

1,00 

1500 

« « 

3000 

«2,00 

3000 

« « 

6000 

«4,00 

6000 

« « 

15000 

«10,00 

15000 

« 

30000 

«20,00 


Για τις πέραν των 30.000 ΕΥΡΟ, προμήθειες και ανά 
30.000 ΕΥΡΟ, ή κλάσμα αυτής, το μηχανόσημο θα αυξά¬ 
νεται κατά 5 ΕΥΡΟ. 

4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός 
αν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει 
τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην πε¬ 
ρίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην 
προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι δια¬ 
φορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειμένου 
να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς 
δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
διακήρυξης ή της προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την επι¬ 
τροπή διαγωνισμού είτε ενώπιοντης, είτε ύστερα από έγ¬ 
γραφο της Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινί¬ 
σεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνο- 
νται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 
που ζητήθηκαν. 

5. Γίνονται δεκτές προσφορές από οποιαδήποτε χώρα 
σε ΕΥΡΩ. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΝ. 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμη¬ 
θευτές για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που θα 
αποδεχθούν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προβλεπομένου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτε¬ 
ται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδε¬ 
κτες. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότη¬ 
τας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε 
αυτόν επιτρέπεται ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται εγ- 
γράφως ως εξής: 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. 
μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσί¬ 
ευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
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Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφα¬ 
σης με δική τους φροντίδα. 

Κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή 
της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, η ένσταση υπο¬ 
βάλλεται στη Δ/νση Κατασκευών Έργων Συντήρησης 
Οδοποιίας (Δ.Κ. Ε.Σ.Ο.) κατά τη διάρκεια του διαγωνι¬ 
σμού μέχρι καιτην επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημε¬ 
ρομηνία διενέργειας του. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κα¬ 
τά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η ένστα¬ 
ση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση υποβάλλεται από την 
επιτροπή διαγωνισμού στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., η οποία και απο¬ 
φασίζει σχετικά. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε άλλο λό¬ 
γο πλην των προαναφερομένων δεν γίνονται δεκτές. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο δια¬ 
γωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο 
σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ. 

1. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ για παράδο¬ 
ση του εμπορεύματος και η συνολική τιμή θα αναγράφε¬ 
ται ολογράφως και αριθμητικώς. 

Προσφορές που δεν δίδουντις τιμές σε ΕΥΡΩ, ή που κα¬ 
θορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτο¬ 
νται ως απαράδεκτες. 

2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

α. Τιμή με κρατήσεις, φόρους, τέλη και λοιπές επιβα¬ 
ρύνσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

β. Ποσοστό Φ.Π.Α., επίτοις % στο οποίο υπάγεται το εί¬ 
δος. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., θα 
γίνει διόρθωση από την Υπηρεσία. 

Η τιμή με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπό¬ 
ψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Επισημαίνεται ότι, εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια 
η προσφερόμενη τιμή οι προσφορές θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

3. Η τιμή θα δοθεί ανά τόννο βάρους, και το υλικό θα πα- 
ράλαμβάνεται με φορτηγά της υπηρεσίας μέχρι την πο¬ 
σότητα των 25 τόννων καθημερινά, εάν απαιτηθεί ποσό¬ 
τητα μεγαλύτερη των 25 τόννων ο μειοδότης είναι υπο¬ 
χρεωμένος να τη μεταφέρει επί τόπου του έργου, εντός 
του Ν.Αττικής χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. 

4. Αναπροσαρμογή τιμών δεν επιτρέπεται. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙ¬ 
ΚΩΝ. 

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις 
προσφορές τους τη χώρα προέλευσης των υλικών που 
προσφέρονται .Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για προϊό¬ 
ντα που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης. 

2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώσει στην προσφορά 
του,το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει το προ- 
σφερόμενο υλικό καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του, 
που δεν μπορεί να ευρίσκεται εκτός του Ν. Αττικής δεδο¬ 
μένου ότι το υπό προμήθεια υλικό πρέπει να χρησιμοποι¬ 
ηθεί το συντομώτερο δυνατόν δρόμους αρμοδιότητας 
της υπηρεσίας μας,διότι εάν οι αποστάσεις μεταφοράς 
είναι μεγαλύτερες το υλικό παγώνει και είναι αδύνατη η 
χρησιμοποίησή του. 

ΆΡΘΡΟ 11. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

1. Η επιτροπή του διαγωνισμού δημόσια παραλαμβάνει, 


αριθμεί και μονογραφεί τους κυρίως φακέλλους των προ¬ 
σφορών . 

2. Στην συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως 
φακέλλους και ελέγχει αριθμεί και μονογραφείτο δικαιο- 
λογητικά κατά φύλλο καιτους φακέλλους τεχνικών και Οι¬ 
κονομικών προσφορών. 

Ύστερα προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλλων 
των τεχνικών προσφορών και ελέγχει αριθμεί και μονο¬ 
γραφεί τα τεχνικά στοιχεία κατά φύλλο. Όσων προμηθευ¬ 
τών τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη και όσων οι τεχνι¬ 
κές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές αποκλείεται η 
περαιτέρω συμμετοχή τους στο διαγωνισμό καιτους επι- 
στρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι φάκελλοι οικο¬ 
νομικών προσφορών. 

3. Στη συνέχεια η Επιτροπή μόνη της προβαίνει στον 
έλεγχο τωντεχνικών προσφορών ή καιτων δειγμάτων των 
υλικών, για τη διαπίστωση της συμφωνίας τους με τις τε¬ 
χνικές προδιαγραφές και στη συνέχεια, παρουσία των 
προμηθευτών, προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλ¬ 
λων των οικονομικών προσφορών, αριθμεί και μονογρα¬ 
φεί αυτές, και ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τις 
προσφερθείσες τιμές. 

4. Τέλος η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των 
προσφορών και στην επιλογή της χαμηλότερης προσφο¬ 
ράς και ανακοινώνει το αποτέλεσμα στους προμηθευτές. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επι¬ 
τροπή του διαγωνισμού με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη 
τιμή και θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία : 

α. Η ποιότητα των υλικών με βάση τη συ μφωνία της προ¬ 
σφοράς προςτους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
της Διακήρυξης. 

β. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

γ. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προ- 
σφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την 
τρέχουσα στην αγορά τιμή για όμοιο ή παρεμφερές υλι¬ 
κό. 

δ. Κάθε άλλο, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγω¬ 
νισμού, ουσιώδες στοιχείο από το οποίο να εξασφαλίζε¬ 
ται η καλή εκτέλεση της προμήθειας του υλικού. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του 
οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή, με βάση τους καθο¬ 
ριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυ¬ 
ξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τι¬ 
μή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν 
την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους Ορούς 
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμη¬ 
σης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με¬ 
τά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής του 
διαγωνισμού. 

3. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της 
Επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από 
τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυ¬ 
ξης, και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδε¬ 
κτες. 

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρου- 
σιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

Η επιτροπή μετά το τέλος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
(αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) συντάσσει 
το σχετικό πρακτικό με το οποίο μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την πο- 
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σότητα ή μεγαλύτερη μέχρι ποσοστού 30% ή μικρότερη 
μέχρι ποσοστού 50%. 

β. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και 
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων των τε¬ 
χνικών προδιαγραφών. 

γ. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και 
απευθείας ανάθεση της προμήθειας του υλικού για ολό¬ 
κληρη την ποσότητα η μέρος αυτής σύμφωνα με τις ισχύ- 
ουσες διατάξεις. 

δ. Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγ¬ 
γράφων κλειστών σφραγισμένων προσφορών χωρίς τρο¬ 
ποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της 
διακήρυξης. (Η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται σε πε¬ 
ριπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ/τος 
105/1988). 

ε. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας εφό¬ 
σον πρόκειται για διαιρετό υλικό μεταξύ περισσοτέρων 
μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την 
διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή του 
προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προ¬ 
μηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. 

στ. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση που θεωρεί απαραίτη¬ 
τη να διατυπωθεί στο πρακτικό. 

Το πρακτικό υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται, κατά την απόλυτη κρίση 
της, να ακυρώσει το διαγωνισμό, αν οι όροι των προσφο¬ 
ρών δεν κριθούν ικανοποιητικοί, χωρίς καμμία αξίωση ή 
απαίτηση του προμηθευτή. Η Υπηρεσία διατηρείτο δικαί¬ 
ωμα αυξομειώσεως της ποσότητας των υπό προμήθεια 
ειδών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. α του άρ¬ 
θρου 13. 

ΑΡΘΟ 15. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩ¬ 
ΝΙΣΜΟΥ. 

Η κατάκυρωτική απόφαση κοινοποιείται με απόδειξη 
στον μειοδότη ο οποίος καλούμενος υποχρεούται να προ- 
σέλθει αυτοπροσώπως η με ειδικά εξουσιοδοτημένο πρό¬ 
σωπο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προ¬ 
σκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέ¬ 
λεσης αυτής στον καθοριζόμενο τόπο και χρόνο, ο οποίος 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ήμερων. 

Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή 
της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέ¬ 
ρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακυρωτι- 
κής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή όμως ο χρόνος πα¬ 
ράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέ¬ 
κα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
κατακυρωτικής απόφασης. 

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. 

1. Εγγύηση συμμετοχής προμήθειας στο διαγωνισμό. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται μαζί με 
την προσφορά. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του 
συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
επί της συνολικής τιμής της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέ¬ 
πει να ισχύει τουλάχιστον ένα μήνα μετά την ημερομηνία 
λήξης της ισχύος της προσφοράς. 

Για τις μικρομεσαίες/ μεταποιητικές επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) ή τις ενώσεις τους, για τους παραγωγικούς αστι¬ 
κούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις τους για τις ενώσεις 
ΜΜΕ και παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών, καθώς 
επίσης και για τις ενώσεις προμηθευτών που αποτελού¬ 


νται από ΜΜΕ το ανωτέρω ποσοστό (5% της τιμής προ¬ 
σφοράς) της εγγύησης συμμετοχής είναι μειωμένο στο 
μισό. 

Για τις ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 
ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς,στις 
οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη μετα¬ 
ποιητική δραστηριότητα το ποσοστό της εγγύησης συμ¬ 
μετοχής είναι επίσης μειωμένο στο μισό του ανωτέρω πο¬ 
σοστού (5% της τιμής της προσφοράς) εφόσον οι εργα¬ 
σίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύ¬ 
ουν ποσοστό μεγαλύτερο από πενήντα στα εκατό της τι¬ 
μής προσφοράς. 

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση μαζί με 
την προσφορά η μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το αρ¬ 
γότερο από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού, πιστοποιητικού σκοπιμότητας ΕΟΜΜΕΧ ή Βιοτε¬ 
χνικού Επιμελητηρίου. 

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή 
στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια επιστρέφεται με¬ 
τά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογρα¬ 
φή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευ¬ 
τών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέ¬ 
σα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης 
της κατακύρωσης. Η επιστροφή γίνεται με δική τους φρο¬ 
ντίδα. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να υποβάλλει στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., εγγυητική επι¬ 
στολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με ποσοστό 10% επί 
της αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ. Π. Α, ως εγγύηση για 
την εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών και την καλή εκτέ¬ 
λεση των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση αυτή πρέπει να 
ισχύει μέχρι να εκτελεσθούν όλοι οι όροι της σύμβασης 
χωρίς καμμιά εξαίρεση, οπότε και επιστρέφεται με μέρι¬ 
μνα του προμηθευτή. 

3. Σε όλες τις εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής, κα¬ 
λής εκτέλεσης ) πρέπει να αναγράφονται τα προβλεπό- 
μενα στοιχεία από το άρθρο 25 του Π.Δ/τος 173/1990 
(ΦΕΚ 62/Α/1990) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 
137/1991 (ΦΕΚ 55/ Α/1991). 

Οι. εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλ¬ 
λα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη 
νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνο- 
δευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική 
Γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 17. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

1. Όταν ο μειοδότης προμηθευτής δεν είναι φυσικό 
πρόσωπο ο προσερχόμενος για την υπογραφή της σύμ¬ 
βασης απαιτείτα ι να προσκομίσει έγγραφο από το οποίο 
να προκύπτει η νομιμοποίησή του για την υπογραφή της 
σύμβασης (όπως αντίγραφο καταστατικού εταιρείας, 
απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου, Πληρεξούσιο). 

Η ισχύς της σύμβασης για το διαγωνισμό αυτό, αρχίζει 
από την ημερομηνία της με την επιφύλαξη του άρθρου 15 
της παρούσας διακήρυξης. Το κείμενο της σύμβασης και 
ισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτό στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης 
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ή ανάθεσης, εκτός από κατάδηλα σφάλματα ή παραδρο¬ 
μές. 

ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

Δικαιολογητικά πληρωμής για παράδοση εμπορεύμα¬ 
τος ελεύθερου στις αποθήκες του ΥΠΕΧΩΔΕ- 
ΓΤΔΕ/ΔΚΕΣΟ. 

α. Προκειμένου για προμήθεια από το εσωτερικό για εί¬ 
δη παραγόμενα στην Ελλάδα η είδη αλλοδαπής προέ¬ 
λευσης ελεύθερα από κάθε τελωνειακή επιβάρυνση, η 
πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με έκδοση τακτικών 
ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του προμηθευτή, που 
θα πληρωθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

β. Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλει ο προμηθευτής 
για να πληρωθεί είναι τα παρακάτω: 

1) Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ εις τρι- 
πλούν. 

2) Εξοφλητική απόδειξη του τιμολογίου. 

3) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (αντο πο¬ 
σό που θα εισπράξει είναι μεγαλύτερο από 1500 ΕΥΡΩ). 

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας Ι.Κ.Α. (αντο 
ποσό που θα εισπράξει είναι μεγαλύτερο από 1500 ευρώ). 

5) Κάθε άλλο δικαιολογητικά που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή. 

ΑΡΘΡΟ 19. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 

1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδόσει όλη την 
ποσότητατου ασφαλτομίγματος εντός ενός (1) έτους και 
ανάλογα με τις ανάγκες τις Υπηρεσίας. Σε καθημερινή βά¬ 
ση πρέπει να ύπαρχει διαθέσιμο υλικό τουλάχιστον 25-30 
τόννων που θα παραλαμβάνεται με φορτηγά τις Υπηρε¬ 
σίας μας. Για μεγαλύτερες ποσότητες ο μειοδότης είναι 
υποχρεωμένος να παραδίδει το υλικό επί τόπου του έρ¬ 
γου χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 

2. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση 
που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υπο¬ 
βληθεί έγκαιρα αίτημα παράτασης του. 

3. Μετά την παράδοση του υλικού ο προμηθευτής υπο- 
χρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό θεω¬ 
ρημένο από τον υπεύθυνο της παραλαβής, στο οποίο να 
αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η πο¬ 
σότητα και ο αριθμός της σύμβασης. 

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφα¬ 
ση της Υπηρεσίας, να μετατίθενται. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπττωση σοβαροτάτων λόγων 
που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης πα¬ 
ράδοσης, του υλικού η σε περίπτωση που συντρέχουν λό¬ 
γοι που συνιστούν ανωτέρα βία. 

Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλοντα οι κυρώσεις. 

5. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βα¬ 
ρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής 
που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από τότε που συνέβησαντα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά 
και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα απο¬ 
δεικτικά στοιχεία. Αν ο προμηθευτής μέσα στην παραπά¬ 
νω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προ¬ 
σκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται 
του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας 
βίας. 

ΑΡΘΡΟ 20 - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ. 

Ο προμηθευτής που δεν θα προσέλθει μέσα στην προ¬ 
θεσμία που θα του ορισθεί, για την υπογραφή της σχετι¬ 
κής σύμβασης, θα κηρυχθεί υποχρεωτικά έκπτωτος από 


την κατακύρωση που απορρέει από αυτή, με απόφαση 
της Υπηρεσίας, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
του διαγωνισμού. 

Μετην ίδια διαδικασία ο προμηθευτής θα κηρυχθεί υπο¬ 
χρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίω¬ 
μα του που απορρέει από αυτή,εφόσον δενπαραδώσειτο 
υλικό μέσα στο συμβατικό χρόνο η στο χρόνο παράτασης 
που τυχόν του δοθεί. 

Στον προμηθευτή που θα κηρυχθεί έκπτωτος από την 
κατακύρωση η σύμβαση, θα επιβληθούν, με απόφαση της 
Υπηρεσίας αθροιστικά η διαζευτικά οι παρακάτω κυρώ¬ 
σεις: 

α. Κατάπτωση ολική, η μερική της εγγύησης συμμετο¬ 
χής η καλής εκτέλεσης της σύμβασης , κατά περίπτωση. 

β. Προμήθεια του υλικού, σε βάρος του έκπτωτου προ¬ 
μηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που θα 
λάβουν μέρος στο διαγωνισμό είτε με απευθείας αγορά 
εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προς τούτο. Κάθε άμε¬ 
ση η έμμεση προκαλούμενη ζημιά του δημοσίου η το τυ¬ 
χόν διάφεραν που θα προκύψει, θα καταλογιστεί σε βά¬ 
ρος του έκπτωτου προμηθευτή. 

Ο καταλογισμός αυτός θα γίνει ακόμα και στην περί¬ 
πτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί νέα προμήθεια του 
υλικού, κατά τα οριζόμενα παραπάνω . Στην περίπτωση 
αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζομένου ποσού θα γίνει 
με βάση κάθε στοιχείο κατά την κρίση της Υπηρεσίας και 
με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτι¬ 
κών ηθών. 

γ Ό προσωρινός, η διαρκής αποκλεισμός του προμη¬ 
θευτή από τις προμήθειες του Δημοσίου. 

δ. Η είσπραξη εντόκωςτηςτυχόνπροκαταβολής που θα 
έχει χορηγηθεί στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμη¬ 
θευτή , είτε από ποσό που τυχόν θα δικαιούται να λάβει, 
είτε με κατέθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατά¬ 
πτωση της εγγύησης προκαταβολής. 

ΑΡΘΡΟ 21. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ. 

1. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει 
από την επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Υπηρε¬ 
σίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μετά την προ¬ 
σκόμιση τους στον τόπο προορισμού τους. 

2. Η Υπηρεσία μπορεί με την ανωτέρω επιτροπή ή με άλ¬ 
λες επιτροπές ανεξάρτητες από την προηγούμενη να πα¬ 
ρακολουθήσει την κατασκευή των ειδών της προμήθειας 
σε όλα τα στάδια της. 

3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται 
να παραστεί,εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διε- 
νεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

4. Μετά την παραλαβή ή απόρριψη των ειδών της σύμ¬ 
βασης από την επιτροπή παραλαβής, συντάσσεται από 
αυτή σχετικό πρωτόκολλο σε τρία (3) αντίτυπα. 

5. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει 
το υλικό αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλί¬ 
σεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβα¬ 
σης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αντο 
μίγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

Εφόσον κριθεί από την επιτροπή του διαγωνισμού ότι οι 
παρεκκλίσεις του μίγματος δεν επηρεάζουν την καταλλη¬ 
λότητα του και μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί, με από¬ 
φαση της Υπηρεσίας μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του 
υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, 
με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα 
από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρε- 
ούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντά- 
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ξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

6. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπο- 
νται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρί- 
φθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με αποκλίσεις που διαπι¬ 
στώθηκαν από ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθμια 
επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γί¬ 
νεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυ- 
τεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτρο¬ 
πή παραλαβής προβαίνει κατά περίπτωση στους ελέγ¬ 
χους που διενεργεί και η πρωτοβάθμια επιτροπή 
παραλαβής και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο (παραλα¬ 
βής ή απόρριψης) και ακολουθείται η διαδικασία που πε- 
ριγράφεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. 

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια 
επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. 
Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής βα¬ 
ρύνουν τον προμηθευτή εφόσον τα είδη απορριφθούν 
οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση ανεξάρτητα αν η 
ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του 
προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. 

7. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές 
παραλαβής (πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες) κοινοποι¬ 
ούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

ΑΡΘΡΟ 22. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙ¬ 
ΚΑΣΤΗΡΙΑ. 

Για το διαγωνισμό αυτό, πέραν από τους όρους της πα¬ 
ρούσας διακήρυξης, έχουν εφαρμογή οι περί προμηθει- 
ώντου Δημοσίου κείμενες διατάξεις. Αρμόδια δικαστήρια 
για τις διαφορές, που τυχόν ανακύψουν κατά την εκτέλε¬ 
ση του διαγωνισμού, είναι τα δικαστήρια των Αθηνών τα 
οποία θα εφαρμόζουν το Ελληνικό δίκαιο. 

ΑΡΘΡΟ 23. ΕΙΔΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ¬ 
ΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ. 

Το είδος, η ποσότητα, οι τεχνικές προδιαγραφές και η 
προθεσμία παραδόσεως του υλικού που πρόκειται να γί¬ 
νει η προμήθεια είναι τα εξής: 

α) Οσοι τόννοι ασφαλτομίγματος τύπου ΠΤΠ Α265Β, 
(στρώση κυκλοφορίας) προκύψουν, ανάλογα με την τιμή 

β) Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με μέριμνα και 
ευθύνη του να παραδώσει το υπό προμήθεια ασφαλτό- 
μιγμα, εντός του τρέχοντος έτους και με τον τρόπο που 
περιγράφεται στο άρθρο 19. 

ΑΡΘΡΟ 24. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ¬ 
ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. 

Ο δειγματοληπτικός και εργαστηριακός έλεγχος καθο¬ 
ρίζονται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές του ϋιτό 
προμήθεια υλικού. Η επιτροπή παραλαβής παίρνει δείγ¬ 
ματα και αντιδείγματα από κάθε τμηματική παράδοση του 
υλικού, και τα μεν δείγματα τα στέλνει στην Δ/νση Δ14 για 
έλεγχο, τα δε αντιδείγματα φυλάσσονται (αφού τσεκαρι- 
στούν και μονογραφηθούν από την επιτροπή) στην Υπη¬ 
ρεσία. 

Όταν περαάτωθεί ο εργαστηριακός έλεγχος, η Δ/νση 
Δ14 διαβιβάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου με τις πα¬ 
ρατηρήσεις του στην επιτροπή παραλαβής που συντάσ¬ 
σει στη συνέχεια το σχετικό πρωτόκολλο κάθε τμηματι¬ 
κής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

Οι ποσότητες που χρειάζονται για τη δειγματοληψία, 
καθώς και τα είδη συσκευασίας τους, βαρύνουν τον προ¬ 
μηθευτή και προσκομίζονται πρόσθετα. 


Όλες οι δαπάνες για τις παραπάνω εργαστηριακές εξε¬ 
τάσεις, δοκιμές, ελέγχους κ.λ.π. στα δείγματα του υλικού 
για κάθε παρτίδα που παραλαμβάνεται βαρύνουν τον 
προμηθευτή και θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στις τι¬ 
μές προσφοράς του. 

ΆΡΘΡΟ 25. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ. 

Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών της παρούσας 
διακήρυξης , θα βαρύνει τις πιστώσεις ΔΕ (ΣΑΕ 068 έργο 
9768003). 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει ύστερα από την 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, και την υποβολή των νο¬ 
μίμων δικαιολογητικών εξώφλησης όλων των υποχρεώ¬ 
σεων του και θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ 
τρίτων, Δημοσίου κ.λ.π.. 

Η πληρωμή υπόκειται επίσης σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος 4% στο καθαρό ποσό της αξίας των υλικών 
(άρθρο 24του Ν. 2198/1994). 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης και 
των τυχόν επαναληπτικών στον Τύπο βαρύνουν Την Υπη¬ 
ρεσία (έργο 9768003 - ΣΑΕ 068) 

Πληροφορίες για τη διακήρυξη παρέχονται κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα από την Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., οδός Π.Τσαλδά- 
ρη αριθμός 15 - 3ος όροφος (9235981-5) μέχρι την προη¬ 
γούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. 

Καλλιθέα, 3 Ιουνίου 2002 

Ο Διευθυντής 

I. Μ ΑΥΡΩΝ ΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 2345 

1. Η Διεύθυνση Δασών Αρτας διακηρύσσει ότι την 26η 
του μηνός Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στα 
γραφεία της Δ/νσης Δασών Άρτας (Περιφερειακή οδός, 
τηλ. 0681027254), θα γίνει τακτικός δημόσιος μειοδοτι¬ 
κός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολό¬ 
γιο της Υπηρεσίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: «Κατασκευή Τεχνικών Έργων στο δασικό δρό¬ 
μο Α’ κατηγ. Δασοτουριστικής ανάπτυξης και Προστα¬ 
σίας Δασών Η.Δ. Τζουμέρκων (τμήμα 3ο Δημόσιο Δάσος 
Ράμιος). 

Προϋπολογισμού δαπάνης 110.407,15 ευρώ, στον οποίο 
περιλαμβάνεται το εργολαβικό όφελος 18%, τα απρόβλε¬ 
πτα και η δαπάνη αναθεώρησης χωρίς το ΦΠΑ, από πιστώ¬ 
σεις Δημοσίων Επενδύσεων, έργο 2001 ΕΠ0183009 «Πρό¬ 
ληψη δασικών πυρκάίων με κατασκευή δασικών οδών κα¬ 
θαρισμού δασών κλπ. έργα Νομού Άρτας». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξειςτου Ν. 
1418/84 και του Π.Δ. 609/85, καθώς και τις διατάξειςτου 
Ν. 2229/94, του Ν. 2576/98, του Ν. 2940/01, του Ν. 998/79 
και των Π.Δ. 437/81, 146/88 και 286/94. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον αρμόδιας μονίμου 
επιτροπής δημοπρασιών της Δ/νσης Δασών Άρτας και οι 
προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι ώρα 11π.μ. της 26ης 
του μηνός Ιουνίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2002. 
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3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ. για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α1, Α2, Πρώτης και Δεύτε¬ 
ρης τάξης. 

β) Δασολόγοι, Τεχνολόγοι Δασοπονίας, κάτοχοι πτυχί¬ 
ου Ε.Δ.Δ.Ε. Δ'τάξης. 

γ) Εξειδικευμένες εργοληπτικές εγχειρήσεις Β' και Γ 
τάξεως και άνω για έργα πρασίνου (Π.Δ. 146/88, άρθρο 7, 
παρ. 3) χου είναι στελεχωμένες με Δασολόγους ή Τεχνο¬ 
λόγους Δασοπονίας εγγεγραμμένους στα Μ.Ε.Κ. με προ- 
βλεπόμενο για το δημοπρατούμενο ποσό πτυχίο. 

4. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι 2.209 ευρώ και πα¬ 
ρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
23 του Π.Δ. 609/85. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα είναι εφοδιασμένες με 
βεβαιώσεις που ορίζει ο Ν. 2229/94. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή 
ασύμφορος θα επαναληφθεί την 3η του μηνάς Ιουλίου 
2002, ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και χρόνο χωρίς άλ¬ 
λη δημοσίευση. 

Πληροφορίες για τους όρους της σχετικής διακήρυξης 
και των λοιπών στοιχείων (του τεύχους) της δημοπρα¬ 
σίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Άρ¬ 
τας. 

Άρτα, 10 Ιουνίου 2002 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ 
-Φ- 

(3) 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθ. Πρωτ. 1990 

Ο Δήμαρχος Σητείας Νομού Λασιθίου προκηρύσσει σε 
ανοικτή δημοπρασία την εκιέλεση του έργου: «ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ», με το σύστη¬ 
μα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 ίου 
Ν.1418/84,του άρθρου 6του Π.Δ. 609/85,τα Π.Δ. 286/94, 
Π.Δ. 368/94, Ν. 2229/94, Ν. 2338/95, Ν. 2372/96, Π.Δ. 
402/96 και το 2576/98. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 146.735. 
ευρώ με ΦΠΑ 18% και προέρχεται από ΙΔ. ΠΟΡΟΙ/Ο.Τ.Α. 

Διατιθεμένη πίστωση για το 2002: 146.735 ΕΥΡΩ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 3 του μήνα ΙΟΥΛΙΟΥ ημέρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα από 10:00 έως 11:00 (λήξη προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία του Δήμου Σητείας από αρμόδια επι¬ 
τροπή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί εργολάβοι εγγεγραμ¬ 
μένοι στο ΜΕΕΠΒ’Τάξηςκαι άνω για έργα ΟIΚΟΔΟ ΜIΚΑ. 

Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 2.487 
ευρώ με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 
ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ΤΣΜΕΔΕ 
και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Σητείας. 

Η παραλαβή των τευχών είναι υποχρεωτική, επί ποινή 
αποκλε ισμού σε αντίθετη περίπτωση. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σητείας από 


όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουντα 
τεύχη (Τηλ: 0843)22271-24479 Ξενιτάκη). 

Σητεία, 10 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ 

-Φ- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣΑΜΑΝΗΣ 

Αριθ. Πρωτ. 1823 

Ο Δήμαρχος προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές και έκπτωση σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογί¬ 
ου της μελέτης χωρίς όριο (άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85) για 
την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 200 κ.μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΡΟΥΛΙΑ» Δ.Δ. ΚΟΥ- 
ΡΟΥΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΝΗΣ». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
ανέρχεται στο ποσό των 43.100 ευρώ χωρίς τοΦ.Π.Α. καιη 
χρηματοδότηση προέρχεται από επιχορήγηση του Υπουρ¬ 
γείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστη¬ 
μα του Δήμου Αμανής (έδρα Βολισσός) την 3η του μήνα 
Ιουλίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Σε περίπτωση αγόνου της δημοπρασίας αυτή θα επα¬ 
ναληφθεί την 10η του μήνα Ιουλίου του έτους 2002 ημέρα 
Τετάρτη στον ίδιο τόπο και ώρα. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ όλων των τάξεων για έργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών 
πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντί¬ 
στοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ και στα Νομαρ¬ 
χιακά Μητρώα μετηνπαρ. 9 άρθρο 16του Ν. 1418/84. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 862 
ευρώ και κατατίθεται με μορφή γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ ή με μορφή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης και στοιχεία της 
μελέτης υπάρχουν στα γραφεία του Δήμου Αμανής κ. 
Σγούτα (τηλ. 0274 0 21208) και στα γραφείο της ΤΥΔΚ 
(τηλ. 0271 0 44213) υπεύθυνοι Πυργελής Αντώνιος και Γ. 
Καλίτση, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώ¬ 
νονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 


Βολισσος, 10 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
(Υπογραφή) 

-Φ- 

(5) 

Πε.Σ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» 

Αριθ. Πρωτ. 7792 

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» έχο¬ 
ντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 2286/95 

2. Του Π.Δ. 394/96 
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3. Του Π.Δ. 370/95 

4. Την υπ’ αριθμ.9/7-6-2002 απόφαση του Σ.Δ. προκη¬ 
ρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ οποίος θα γίνει στο 
γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου στις 26 Ιουνίου 
2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 π. μ. για την ανάδειξη συ¬ 
νεργείου καθαριότητας για τον καθαρισμό χώρων του 
Νοσοκομείου για ένα χρόνο. 

Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο προμηθειών 
του Νοσοκομείου (τηλ.34700). 

Η διακήρυξη χρεώνεται 15 ευρώ. 

Βόλος, 10 Ιουνίου 2002 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την ανάδειξη μειοδότη, που θα εκτελέσει τις ερ¬ 
γασίες: «Διαμόρφωση 5ης ομάδας κτιρίων ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
Ο.Π.Σ. - Ι.Κ.Α. (Νάουσα - Αλεξάνδρεια)», με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85, σε συν¬ 
δυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 2576/98 (εφαρμογή μαθη¬ 
ματικού τύπου..) όπως ισχύει σήμερα, καθώς και του Ν. 
1418/84 και του Ν. 2940/01. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στη Νάουσα στις 3.7.2002, ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών), στα γραφεία της Δ/νσης Διοικ/κού Ι.Κ.Α. Νάου¬ 
σας (Δ/νση: Παναγούλη 6). 

• Προϋπολογισμός έργου: 145.000 ευρώ 

• Εγγύηση συμμετοχής: 2.900 ευρώ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ Β5 τάξης και άνω για έργα οι¬ 
κοδομικά με Α’ τάξης και άνω για έργα «Η/Μ», όπως ισχύ¬ 
ουν σήμερα, καθώς και αναβαπτισμένες εργολαβικές επι¬ 
χειρήσεις, αυτές που δικαιούνται σύμφωνα με το νόμο. 

Η εγγύηση συμετοχής απευθύνεται προς το Ι.Κ.Α. 

Η παραλαβή τευχών θα γίνεται από τα γραφεία της Τε¬ 
χνικής Διεύθυνσης Ι.Κ.Α. Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 
15 - 6ος όροφος) κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, καθώς 
και από τη Δ/νση Διοικητικού Ι.Κ.Α. Νάουσας. 

Από το Ι.Κ.Α. 

-♦- 

(7) 

ΓΠε.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθ. Πρωτ. 21917 

Το Περ/κό Γενικό Νοσοκομείο Νίκακας-Πειραιά «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 
2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.95) του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/96) 
περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων και του Ν. 370/95 προσαρμογή της Ελλη¬ 


νικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς 
το Κοινοτικό Δίκαιο: 

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με γρα¬ 
πτές σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα ανοιχτούν 
παρουσία της Επιτροπής του διαγωνισμού στο Γ ραφείο 
Προμηθειών την 19.6.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 
μ.μ. για την προμήθεια: α) δεκαοκτώ (18) τεμαχίων Ντου- 
λαπιών μεταλλικών τρίφυλλων διαστάσεων 1,20 χ 1,75 χ 
45 με ράφια στα δύο φύλλα, β) πέντε (5) τεμαχίων ντου- 
λαπιών μεταλλικών δίφυλλων διαστάσεων 0,80 χ 1,75 χ 45 
με δυο ράφια, πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
4.525,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Νο¬ 
σοκομείο. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα και ώρα στο τηλέφωνο 49.18.244. 

Νίκαια, 7 Ιουνίου 2002 

Η Διευθύντρια 
ΕΛ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 
-♦- 

( 8 ) 

Πε.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Αριθ. Πρωτ. ΣΔ351 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου έχοντας υπόψη: 

1) Το Ν. 2286/95/ΦΕΚ19/Α/95 προμήθειας Δημοσίου το¬ 
μέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 

2) Το Π.Δ. 394/96/ΦΕΚ 266/Α/96 Κανονισμοί Προμηθει¬ 
ών Δημοσίου. 

3) Το Νόμο 2955/2001 Προμήθειες Νοσοκ. και λοιπών 
μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. 

4) Την αριθμ. 143/13.5.2002 Απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Δημόσιου τακτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και κριτήριο κατακύρωσης την Χ.Τ. για την προ¬ 
μήθεια Υλικών Οστεοσύνθεσηςπροϋπ. 235.245,77 ΕίΙΗΟ 
συμπ. ΦΠΑ. 

Ημερομηνία διαγωνισμού 2.8.2002. 

Λήξη κατάθεσης προσφορών 1.8.2002. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γ ρα¬ 
φείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες στα τηλέφωνα 0841/25221-9 εσωτ. 8924 
ΡΑΧ 26775 για περισσότερες πληροφορίες και για την πα¬ 
ραλαβή των σχετικών εντύπων. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Άγιος Νικόλαος, 10 Ιουνίου 2002 
Ο Διοικητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ.: Ε3011 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Τρικάλων διακη- 
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ρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με το σύστη¬ 
μα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή 
με κατ’ αποκοπήν εργολαβικό αντάλλαγμα για ολόκληρο 
το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του 
Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 2229/95, το 
Π.Δ. 286/94, τον Ν. 2372/96, το Π.Δ. 402/96, το Π.Δ. 
210/97, τον Ν. 2576/98 τις αποφάσεις Δ17α/08/16/ΦΝ 
402/10.2.1998 και Δ 17α/10/85/ΦΝ 402/98 τον Ν. 2741/99 
και τις αποφάσεις Δ17α/07/37/Φ.Ν. 402/2000 /ΦΕΚ 887β, 
433/19.9.2000 (ΦΕΚ 1176Β) και ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/2000 
(ΦΕΚ 1265Β), το Π.Δ. 334/2000 και ιδιαιτέρως το Π.Δ. 
218/99 και τον Ν. 2940/2001, η ανάδειξη αναδόχου εργο¬ 
λήπτη κατασκευής του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑ¬ 
ΜΟ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΑΡΑΚΙ ΝΑ» δαπάνης εργασιών 
1.740.925,00 ΕΥΡΩ και δαπάνης Φ.Π.Α. 313.367,00 ΕΥΡΩ 
το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμ¬ 
ματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΝΑ/3. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 7η του μήνα Αυγούστου 2002 
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11 π.μ. (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφοράς) στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών Ν.Α. Τρικάλων ενώπιοντης αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές οι εξής κατηγορίες ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων: 

α. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ- 
ΕΠ, οι οποίες έχουν επανακριθεί και καταταγεί στις προ- 
βλεπόμενες από το Ν. 2940/2001 κατηγορίες, με πτυχία: 

- Τρίτης τάξεως και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Γίνονται δεκτές και Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 42 
του προαναφερόμβνου νόμου, με πτυχία: 

- Δεύτερης τάξεως για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

β. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ- 
ΕΠ, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επα- 
νακρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2940/2001 με 
πτυχία: 

- Ε' τάξεως και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ όπως τα πτυ¬ 
χία αυτά ισχύουν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του προ- 
αναφερομένου νόμου. 

Γίνονται δεκτές και Αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες οι 
οποίες πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις στις κατηγορίες 
των έργων και με αντίστοιχα πτυχία: 

- Δ' τάξεως για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Οι μελέτες πρέπει να εκπονηθούν από: 

Μελετητές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ισχύον 
Μητρώο Μελετητών με πτυχία για τις αντίστοιχες κατη¬ 
γορίες μελετώντου Π.Δ. 541/78: 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Β' τάξεως και άνω για την κατηγορία 7 (Ειδικές Αρχιτε¬ 
κτονικές Μελέτες). 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Γ' ή Δ' τάξεως για την κατηγορία αρ. 8 (Στατικές Μελέ¬ 
τες). 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Α' τάξεως και ανω για την κατηγορία αρ. 27 (Περιβαλ¬ 
λοντικές Μελέτες) 

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του ανα¬ 
δόχου για οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή αλ¬ 
λά αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές του τιμολο¬ 
γίου της μελέτης περιλαμβάνονται και η σύνταξη του φα¬ 
κέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και του Σχεδίου 
Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και η εφαρμογή των σχετι¬ 
κών διατάξεων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις. 


Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν: 

Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΕΝ¬ 
ΝΕΑ (34,819) ΕΥΡΩ, η οποία θα απευθύνεται προς την 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Β. Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέ¬ 
λεστων τμημάτων των εργολαβιών. 

Γ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση 
της έδρας της Επιχείρησης 

Δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Ε. Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δημο¬ 
πρασίας στοιχεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Διεύθυν¬ 
ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Τρικάλων, Ταχ. Δ/νση Βασ. 
Τσιτσάνη 31,42100 Τρίκαλα, Αριθμοί Τηλεφώνου: 04310 
46210 - 46214 - 46226, Τηλεομοιοτυπία (ΡΑΧ): 04310 
46264, Ηλεκτρ/κή δ/νση (θπιαίΙ): άΙγηη@ΙΐΊΐ<3ΐ3.9ΐ·. 

Τρίκαλα, 7 Ιουνίου 2002 

Ο Νομάρχης 
ΣΤΕΦ. ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ 
-♦- 

( 10 ) 

Γ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Διεύθυνση: Ρίμινι 1, Χαϊδάρι 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 1441 

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ» διενεργεί ανοικτό δημόσιο διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του 
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ του Νοσοκομείου ως εξής: 

Αριθμός Διακήρυξης 6/2002, τιμή εκκίνησης ορίζεται 
5.000 ευρώ. 

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 8.7.2002 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με τις διατάξεις του Π .Δ. 715/79. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 
14.00 στο Τμήμα Προμηθειών, στο τηλέφωνο 0105326387. 

Χαϊδάρι, 5 Ιουνίου 2002 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ: ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος Αποδοτίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφορών 
«ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθ. 6 Π.Δ. 609/85, η 
εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση δρόμων Δ.Δ. Αμπελακιώ- 
τισσας» του Δήμου Αποδοτίας, με προϋπολογισμό δαπά¬ 
νης δημοπρατουμένων εργασιών 28.601,69 € ,από πιστώ¬ 
σεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των νό¬ 
μων 1418/84, 2576/98, 2229/94, 2940/01 και των Π.Δ. 
334/2000, 609/85, 472/85, 171/87, 286/94 και 218/99, 
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όπως αυτές ισχύουν και με βάση τους όρους διακήρυξης 
της 231/2002 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δήμου 
Αποδοτίας την 3.7.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 
π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α' (Α1) τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας. 

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στο Μ.Ε.Ε.Π. Α' (Α1) τάξης και άνω για έργα Οδο- 
ποίίαςπουπληρούντιςπροϋποθέσειςτου άρθρου 4, παρ. 
42του Ν. 2940/01 (Αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες). 

- Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα για έργα Οδοποιίας που ασκούνται από πρόσωπα 
τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του Π.Δ. 225/93 (ΦΕΚΑ' 91). 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ρ Οδοποιίας (Ν. 
2576/98). 

Προθεσμία δύο (2) μήνες, εγγύηση συμμετοχής 575€ 
που θα πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο Αποδοτίας. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμου 
Αποδοτίας (τηλ. 06340-41891, ΡΑΧ. 06340-41690) και της 
ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας (Κύπρου &Λεβίδου 302 00, Μεσολόγ¬ 
γι, τηλ. 06310-55433, ΡΑΧ 06310-55425) κατά τις εργάσι¬ 
μες μέρες και ώρες. 

Αποδοτία, 10 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΖΑΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ: ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος Αποδοτίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφορών «ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθ. 6 Π.Δ. 609/85, η εκτέλε¬ 
ση του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δημοτικού Διαμερί¬ 
σματος Κρυονερίων» του Δήμου Αποδοτίας, με προϋπο¬ 
λογισμό δαπάνης δημοπρατουμένων εργασιών 27.542,37 
€,από πιστώσεις Δημοτικών Πόρων, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις των νόμων 1418/84, 2576/98, 2229/94, 2940/01 και 
των Π.Δ. 334/2000, 609/85, 472/85, 171/87, 286/94 και 
218/99, όπως αυτές ισχύουν και με βάση τους όρους δια¬ 
κήρυξης της 223/2002 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γ ραφεία του Δήμου 
Αποδοτίας την 26.6.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 
π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α' (Α1) τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας. 

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στο Μ.Ε.Ε.Π. Α' (Α1) τάξης και άνω για έργα Οδο- 
ποίίαςπουπληρούντιςπροϋποθέσειςτου άρθρου 4, παρ. 
42του Ν. 2940/01 (Αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες). 

- Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα για έργα Οδοποιίας που ασκούνται από πρόσωπα 
τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφω¬ 
να με τις διατάξειςτου Π.Δ. 225/93 (ΦΕΚΑ' 91). 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ρ Οδοποιίας (Ν. 
2576/98). 


Προθεσμία δύο (2) μήνες, εγγύηση συμμετοχής 555€ 
που θα πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο Αποδοτίας. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμου 
Αποδοτίας (τηλ. 06340-41891, ΡΑΧ. 06340-41690) και της 
ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας (Κύπρου &Λεβίδου 302 00, Μεσολόγ¬ 
γι, τηλ. 06310-55433, ΡΑΧ 06310-55425) κατά τις εργάσι¬ 
μες μέρες και ώρες. 

Αποδοτία, 10 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΖΑΣ 

-♦- 

(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ: ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος Αποδοτίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφορών «ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθ. 6 Π.Δ. 609/85, η εκτέλε¬ 
ση του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δημοτικού Διαμερί¬ 
σματος Λεύκας» του Δήμου Αποδοτίας, με προϋπολογι¬ 
σμό δαπάνης δημοπρατουμένων εργασιών 27.372,88 
€,από πιστώσεις Δημοτικών Πόρων, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις των νόμων 1418/84, 2576/98, 2229/94, 2940/01 και 
των Π.Δ. 334/2000, 609/85, 472/85, 171/87, 286/94 και 
218/99, όπως αυτές ισχύουν και με βάση τους όρους δια¬ 
κήρυξης της 230/2002 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γ ραφεία του Δήμου 
Αποδοτίας την 26.6.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 
π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α' (Α1) τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας. 

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στο Μ.Ε.Ε.Π. Α' (Α1) τάξης και άνω για έργα Οδο¬ 
ποιίας που πληρούντις προϋποθέσεις του άρθρου 4, παρ. 
42του Ν. 2940/01 (Αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες). 

- Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα για έργα Οδοποιίας που ασκούνται από πρόσωπα 
τα οποία πληρούντις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφω¬ 
να με τις διατάξειςτου Π.Δ. 225/93 (ΦΕΚΑ' 91). 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ρ Οδοποιίας (Ν. 
2576/98). 

Προθεσμία δύο (2) μήνες, εγγύηση συμμετοχής 550 € 
που θα πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο Αποδοτίας. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμου 
Αποδοτίας (τηλ. 06340-41891, ΡΑΧ. 06340-41690) και της 
ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας (Κύπρου &Λεβίδου 302 00, Μεσολόγ¬ 
γι, τηλ. 06310-55433, ΡΑΧ 06310-55425) κατά τις εργάσι¬ 
μες μέρες και ώρες. 

Αποδοτία, 10 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΖΑΣ 

-♦- 

(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 
Αριθ. Πρωτ. 8464 

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά προκηρύσσει ανοικτή δημοπρα- 
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σία με σφραγισμένες προσφορές με επί μέρους ποσοστό 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών επί του τιμολογίου της με¬ 
λέτης της υπηρεσίας, για κατασκευή του έργου «Ενδοδη- 
μοτική οδοποιίαΔ.Δ. Ηρακλείου, Καβαλλαρίου, Λαγυνών 
& Περιβολακίου του Δήμου Λαγκαδά». 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνεης των δημοπρατημέ- 
νων εργασιών με το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 
173.497,88 € και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της 
ΣΑΤΑ. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα 
του Δήμου Λαγκαδά στις 3 Ιουλίου του 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη ενώπιον της κατά νόμο επιτροπής διαγωνισμών. 
Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών η 10 π.μ. και ώρα 
λήξης παραλαβής προσφορών η 11 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β' τάξης και άνω, για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα και οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν 
βεβαίωση εγγραφής τους στα Μητρώα ΜΕΕΠ Β' τάξης 
για έργα οδοποιίας ή στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται 
προς το Δήμο Λαγκαδά, ορίζεται 2.940,00 € και βεβαιώ¬ 
νεται με την προσκόμιση ίσου ποσού γραμματίου εισπρά- 
ξεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυη¬ 
τικής επιστολής αναγνωρισμένης τραπέζης ή του Ταμεί¬ 
ου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημ. Έργων 
(ΤΣΜΕΔΕ), που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους 
ισχύοντες τύπους για το Δημόσιο. 

Της παρούσας διακήρυξης και καθώς επίσης και της με¬ 
λέτης μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι στα 
γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαγκαδά στις 
εργάσιμες ημέρες. 

Λαγκαδάς, 10 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΒΛΑΣΤΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 
Αριθ. Πρωτ.: 8510 

Προκηρύσσει επαναληπτική ανοικτή δημοπρασία με 
σφραγισμένες χροσφορές με επί μέρους ποσοστό έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες τιμών επί του τιμολογίου της μελέ¬ 
της της υπηρεσίας, για κατασκευή του έργου «Ενδοδη- 
μοτική οδοποιία Δ.Δ. Δήμου και πόλης Λαγκαδά», λόγο 
ασύμφορης προσφοράς στην πρώτη δημοπρασία της 22 
Μάίου 2002, σύμφωνα την υπ’ αριθμ. 112/2002 απόφαση 
της Δημαρχιακής Επιτροπής. 

Ο Προϋπολογισμός της δαπάνηςτων δημοπρατημένων 
εργασιών με το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 278.796,77 
€ και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της ΣΑΤΑ. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα 
του Δήμου Λαγκαδά στις 26 Ιουνίου του 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη ενώπιον της κατά νόμο επιτροπής δνιγωνισμών. 
Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών η 10 π.μ. και ώρα 
λήξης παραλαβής προσφορών η 11 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Γ’ τάξης και άνω για έρ¬ 
γα οδοποιίας καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα και οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν βε¬ 


βαίωση εγγραφής τους στα Μητρώα ΜΕΕΠ Γ τάξης για 
έργα οδοποιίας ή στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται 
προς το Δήμο Λαγκαδά ορίζεται 4.695,52 € και βεβαιώνο¬ 
νται με την προσκόμιση ίσου ποοού γραμματίου εισπρά- 
ξεωςτου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυη¬ 
τικής επιστολπής αναγνωρισμένης τραπέζης ή του Ταμεί- 
ου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτικών Δημ. Έργων 
(ΤΣΜΕΔΕ), που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους 
ισχύοντες τύπους για το Δημόσιο. 

Της παρούσας διακήρυξης και καθώς επίσης και της με¬ 
λέτης μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι στα 
γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαγκαδά στις 
εργάσιμες ημέρες. 

Λαγκαδάς, 10 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΒΛΑΣΤΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 


(16) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 
Αριθ. Πρωτ.: 1627 
Ο Δήμαρχος Θεραπνών, 

Διακηρύσσει ότι στις 3 του μήνα Ιουλίου ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10 π.μ. -11 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφο¬ 
ρών) θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές και με σύστημα της της ενιαί¬ 
ας έκπτωσης επί της 100% του τιμολογίου εγκεκριμένης 
μελέτηςγιατην ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσηςτου έργου: 

ΥΔΡΕΥΣΗ (Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης και επέ¬ 
κταση δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Σκούρας). 

Δημοπρατούμενων εργασιών 79.668,63 €. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 
1418/84, του Ν.2576, Ν.2940/01 και των εκτελεστικών 
τους Π.Δ. (472/85, 609/85, 171/87) και των συναφών 
Υπουργικών Αποφάσεων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπως ισχύουν. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σία γραφεία του Δήμου 
Θεραπνών. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμό μελέτης δηλαδή το ποσό 1.841 €. 

Η προθεσμία εκτέλεσηςτου έργου ορίζεται σε 100 ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εγγε¬ 
γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Α' τάξεως και άνω έργα ηλε- 
κτρομηχανολογικά και Β' για υδραυλικά ή Β' τάξεως και 
ανώγια έργα ήλεκτρο μηχανολογικά και Α' για υδραυλικά. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Θερα- 
πενών. Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΠΤΑ και ίδιους πό¬ 
ρους του Δήμου. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ. και του Δήμου Θεραπνών κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Γκοριτσά, 10 Ιουνίου 2002 
Ο Δήμαρχος 
(υπογραφή) 

-♦- 

(17) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. 

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ Δ/ΣΗΣ 

Ν. ΞΑΝΘΗΣ-Τ.Υ.Δ.Κ. 

Ο Δήμος Βιστωνίδας Νομού Ξάνθης προκήρυσσει Δη- 
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μόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομα- 
λότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των Ν.2940/01, Ν. 1418/84 «Δημόσια έρ¬ 
γα χαι ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», Ν.2229/94 και των 
εκτελεστικών διαταγμάτων αυτών, των Π.Δ 609/85, Π.Δ. 
171/87, Π.Δ. 323/89, Π.Δ. 28/80 , του Ν.2576/98 καθώς και 
των αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν δημοπρατή- 
σεις έργων, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

«Ανακλάσεις κοινοχρήστων χώρων» 

(1 ος ειδικός προϋπολογισμός) 

συνολικού προϋπολογισμού 823.000,00 € (697.457,63 
για εργασίες και 125.542,37 για Φ.Π.Α). 

Το έργο χρηματοδοτείται αχό πιστώσεις του προγράμ¬ 
ματος ΕΠΤΑ και ΣΑΤΑ με υπάρχουσα πίστωση για το 2002 
536.839,00 € από το ΕΠΤΑ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 10.7.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 10.00 π.μ ως 11.00 π.μ. (λήξη παραλαβής 
προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Βιστωνίδας Ν. Ξάν¬ 
θης, στην Γενισέα Ξάνθης από την αρμόδια επιτροπή του 
διαγωνισμού. 

Το έργο βα εκτελεστεί σύμφωνα με την αρ. 155α/2001 
μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ σε συνολική προθεσμία (18) δεκαοκτώ 
ημερολογιακών μηνών και σύμφωνα με τις τμηματικές 
προθεσμίες. Αφορά την ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων 
(διαμόρφωση πλατειών, οδών κλχ) στους οικισμούς Κου¬ 
τσό, Πολύσιτο, Ν.Ζυγό, Σούνιο, Αυξέντιο του Δήμου Βι¬ 
στωνίδας. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για 
έργα κατηγορίας: 

Δ1 ατομική τήξεως και άνω για έργα Οικοδομικά 

Β’ τάξεως και άνω για έργα Οδοποιίας 

Γ’ τάξεως και άνωγια έργα Ηλεκτρομηχανολογικά 

Το έργο σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2576/98 εντάσ¬ 
σεται στην κατηγορία «δ οικοδομικά» με τους αντίστοι¬ 
χους αντίστοιχους συντελεστές μκ και ρ όπως αναφέρο- 
νται στην αρ. Δ17α/10/65/Φ.Ν.402 απόφαση του 
Υ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν εγγύηση συμ¬ 
μετοχής 2% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
μελέτης χωρίς τον Φ.Π.Α. δηλαδή 13.950,00 € που θα 
απευθύνεται στον Δήμο Βιστωνίδας, καθώς επίσης και 
υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση για το ανεκτέλεστο μέ¬ 
ρος των συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.7 του 
Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94 και το 
άρθρο 5 της ΕΔ2α/01/27/ΦΜ.294/18-3-85, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με την 17α/03/74/ΦΝ.312/16.12..94. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται και τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης (τηλ. 0541022856 ή) ή στο 
Δήμο Βιστωνίδας (τηλ0541083465). 

Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ 

-♦- 

(18) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΦΙΝΑ 

Αριθ. Πρωτ.: 1894 

Ο Δήμος Κοφινά Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει σε ανοι¬ 


κτή δημοπρασία την εκτέλεση του έργου Ανόρυξη υδρευτι- 
κής γεώτρησης Δ.Δ. Λουρών, με το σύστημα προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό (περίπου απαρ. 4του άρθρου 4του Ν. 1418/84), στις 
τιμές του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/1985, του Π.Δ. 
171/87, του Π.Δ. 286/94, του Π.Δ. 368/94, του 2229/94, του 
Ν. 2338/95,του Ν. 2372/96,του Π.Δ. 402/96, του Ν.2539/97, 
του Π.Δ. 285/97, του Ν.2576/98, του Ν.2741/99 και του Ν. 
2940/2001. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 31.296,00 
Ευρώ με Φ.Π.Α. και προέρχεται από Έσοδα. 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 26.522,26 Ευρώ. 

Διατιθεμένη πίστωση για το 2002 20.542,92 Ευρώ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 3η Ιουλίου ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11 π.μ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δ.Σ. 
Κόφινα από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ Τάξης Α1 και άνω για έργα γεω¬ 
τρήσεων σύμφωνα με το Π Λ. 472/1985, το Π.Δ. 609/1985 
ΚΑΙ ΤΟ ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 531,00 
Ευρώ, χωρίςτο Φ.Π.Α. με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή τον Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Κό¬ 
φινα. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διανέμονται από την 
Τ.Υ.Δ.Κ., οδάς Αλμυρού 14 και για περισσότερες πληρο¬ 
φορίες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ Ν. Ηρακλείου ή στον Δήμο Κόφινα. 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣΑΜΑΝΗΣ 

Αριθ. Πρωτ.: 1995 

Ο Δήμαρχος Αμάνης Χίου προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφοράς και έκ¬ 
πτωση οο ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί των τιμών 
του τιμολογίου της μελέτης χωρίς όριο (άρθρο 6 του ΠΑ. 
β09/85) για την εκτέλεση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩ- 
ΤΙΣΜΟΣΔΡΟΜΟΥΒΟΛΙΣΣΟΥ-ΛΗΜΝΙΩΝΔ.Δ. ΒΟΛΙΣΣΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΝΗΣ». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατουμένων εργασιών 
αγέρχεται στο ποσό των 31.130 € χωρίς το ΦΠ Α και η χρη¬ 
ματοδότηση προέρχεται αϊτό επιχορήγηση του Ιδρύμα¬ 
τος Βασιλείου Μαρίνου και Δημοτικούς πόρους, 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστη¬ 
μα του Δήμου Αμανής (έδρα Βολισσός) την 3η του μήνα 
Ιουλίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Σε περίπτωση αγόνου της δημοπρασίας αυτή θα επα- 
ναληφθείτην 10η του μήνα Ιουλίου του έτους 2002 ημέρα 
Τετάρτη στον ίδιο τόπο και ώρα. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρή¬ 
σεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ όλων των τάξεων για έργα ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, όπως και κάτοχοι παλαιών εργολη- 
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ΓΓΓίκών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις 
αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ και στα Νο¬ 
μαρχιακά Μητρώα με την παρ.9 άρθρο 16τουΝ. 1418/84. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 625 
€ και κατατίθεται με μορφή γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ ή με μορφή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης και στοιχεία της, 
μελέτης υπάρχουν στα γραφεία του Δήμου Αμανής Σγού- 
τα (τηλ. 0274 0 21208) και στα γραφεία της ΤΥΔΚ (τηλ. 
0271044213) υπεύθυνοι Πυργελής Αντώνιος και Μ. Γερα- 
ζούνης, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνο¬ 
νται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Βολισσός, 10 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
(υπογραφή) 

-♦- 

( 20 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΝΙΤΣΑΣ 

Αριθ. Πρωτ.: 1043 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δομνίστας Νομού Ευρυτανίας 
Διακηρύττει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τι¬ 
μών στις ομαδοποιημένες τιμές του τιμολογίου της μελέτης 
σε ακέραιες μονάδες (άρθρο 7του Π.Δ. 909/85), και έλεγχο 
ομαλότητας των επί μέρους προσφορών, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «εσωτερική οδοποιία δη¬ 
μοτικών διαμερισμάτων» του Δήμου Δομνίστας και σύμφω¬ 
να με την αριθμ. 10/2002 εγκεκριμένη τεχνική μελέτη προϋ¬ 
πολογισμού (166.101,701) € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/84, Π.Δ. 609/85, Ν. 2229/94, Ν. 2576/98, Ν. 
2940/2001, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα (έδρα 
του Δήρου -Κρίκελλο) στις 3 Ιουλίου 2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00 έως 11:00 - (ώρα λήξης αποδοχής προ¬ 
σφορών) μπροστά σι αρμόδια επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Β’ τάξη και άνω για έρ¬ 
γα οδοποιίας και με τους ισχύοντες περιορισμούς. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε: 
(3323,00) € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τρά- 
πεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που θα 
απευθύνεται στο Δήμο Δομνίστας Ευρυτανίας. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Δομνί- 
στσς. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Δ.Κ.Κ. του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/86, και του Π.Δ. 
171/87 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. Προ¬ 
θεσμία περαίωσης του έργου έξι (6) μήνες. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη ή ασύμ¬ 
φορη, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα με τους 
ίδιους όρους, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και ημέρα, 
χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Χορήγηση τευχών προσφοράς διατίθενται τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες στα γραφείατου Δήμου μέχρι καιτην 
προηγούμενη της δημοπρασίας αντί του ποσού των 
[ 20 , 00 ]€. 


Για περισσότερες πληροφορίες, στα γραφεία του Δή¬ 
μου (κατάτις ημέρες καιώρες (αρμόδιος Υπάλληλος: Μα- 
ραγκούλας Λευτέρης) και στο τηλέφωνο (0237071116), 
καθώς και στην ΤΥΔΚ Νομού Ευρυτανίας τηλέφωνο : 
(0237021323). 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας σης εφημερί- 
δος θα βαρύνουν το ανάδοχο του έργου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 2741/99. 

Κρίκελλο, 10 Ιουνίου 2002 

Ο Δήμαρχος 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
-♦- 

( 21 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: 644 

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ρίου διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές η προμήθεια ενός (1) πετρελαιοκίνητου ΡΙΟΚ 
υΡ4Χ4. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Ρίο στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ, 
Αθηνών 6, ενώπιον Επιτροπής ημέρα Τετάρτη στις 26 Ιου¬ 
νίου 2002 και ώρα 11:00 μ.μ. Η ενδεικτική δαπάνη για την 
προμήθεια είναι 19.896 € χωρίς Φ.Π.Α. 18% και θα καλυ¬ 
φθεί από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. με υπάρχουσα πίστωση 
για το 2002 23.477,62 €. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατούμενου είδους, εγγεγραμμένοι 
σε επαγγελματικό και εμπορικό επιμελητήριο. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν κστά την 
διενέργεια του διαγωνισμού τα δικαιολογητικά που απαι¬ 
τούνται από την διακήρυξη και τα άρθρα του Π. Δ. 28/80 
και του Ν. 1069/80. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν από τα. 
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. στο Ρίο Ν. Αχάΐας, Αθηνών 6, (κα- 
Τυροπανη Κων/να τηλ. 0610/990.800) ή στηνΤ.Υ.Δ.Κ. της 
Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Αχάΐας, 
Τσαμαδού 48, Πάτρα (X. Καραγιάννηςτηλ. 0610/315.440) 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της 
μελέτης και μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη δημο- 
πράτησης από τα γραφεία της Τ. Υ.Δ. Κ. Διεύθυνσης Αυτο¬ 
διοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Αχάΐας. 

Ρίο 10 Ιουνίου 2002 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘ. ΖΕΡΒΑΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ 
ΝΟΜ/ΚΟ ΔΙΑΜΕΡ. ΔΡΑΜΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: 29 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
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Δράμας, προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία μεταξύ ειδι¬ 
κευμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων με σύστημα υποβο¬ 
λής προσφορών το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης σύμφωνα με το Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ 23Α/29.2.85) όπως 
τροποποιήθηκε» μετο Ν. 2229/94 (ΦΕΚ 138Α/31.8.94) καιτο 
Ν. 2940/6.8.2001 το Ν. 2576/9.2.98 και Υ.Α. Δ17α/08/16/ΦΝ 
402/24.2.98 και των εκτελεστικών διαταγμάτων Π.Δ. 
472/85(ΦΕΚ 168Α/2.10.85) και Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 
223Α/31.12.85) όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 368/94 
(ΦΕΚ 201/Α/2.12.94) και το Π.Δ. 218/99 και την ΕΔ 
2α/01/27/ΦΝ.294/18.3.85 ΦΕΚ 170 Β/29.3.85) όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με την ΔΙ7α/03/74/ΦΝ. 312/16.12.94 ΦΕΚ Β/9 5 
3/22.12.1994 που θα διενεργηθεί στις 3 Ιουλίου ημέρα Τε¬ 
τάρτη & ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξεως επιδόσεις προσφο¬ 
ρών) στα Γραφεία της Δ.Τ.Υ. Νομού Δράμας - 1ης Ιουλίου - 
Διοικητήριο για την ανάδειξη μειοδότη εργασιών του έρ¬ 
γου: 

« Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόμου από Ε.0.57 μέχρι 
Λευκόγεια μέσω Χρυσοκεφάλου». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου με τα απρό¬ 
βλεπτα χωρίς την αναθεώρηση (που είναι 1967,43 Ευρώ) 
ανέρχεται σε 97514,02 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένης 
της δαπάνης γυιΦ.Π.Α, που είναι 17906,66 Ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ/2002. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο Μ.Ε. Ε.Π. Β τάξεως και άνω για Έρ¬ 
γα Οδοποιίας σύμφωνα με την παλαιό κατάταξη προσκο¬ 
μίζοντας την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής, η αναβαθ¬ 
μισμένες Α τάξεως, η τάξεως Α2, σύμφωνα με τη νέα 
κατάταξη και άνω για έργα Οδοποιίας, η αναβαθμισμένες 
Α1 τάξεως, και πάντα σύμφωνα με τους περιορισμούς πε¬ 
ρί του κατωτάτου ορίου. Εγγύηση συμμετοχής 2% στον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Υπηρεσίας που πρέπει 
να απευθύνεται στη Δ.Τ.Υ. Ν. Δράμας και υπεύθυνη δή¬ 
λωση και Βεβαίωση για το ανεκτέλεστο μέρος των συμ¬ 
βάσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΕΔ 2α/01/27/ΦΝ 
294/18.3.1985, όπως τροποποιήθηκε μετηνΔ17α/03/74/ 
ΦΝ 312/16.12.1994. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στην Δ.Τ.Υ.Ν. Δράμας. 

Τεύχη συμμετοχής στη δημοπρασία χορηγούνται μέχρι 
και τις 2.7.2002 και ώρα 2.30 από τα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν. 
Δράμας. 

Δράμα, 10 Ιουνίου 2002 

Ο Νομάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ 
ΝΟΜ/ΚΟ ΔΙΑΜΕΡ. ΔΡΑΜΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: 25 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Δράμας προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία μεταξύ ειδικευ¬ 
μένων εργοληπτικών επιχειρήσεων με σύστημα υποβολής 
προσφορώντο σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης σύμφωνα μετο Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθ¬ 


μίσεις συναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ 23Α/29.2.85) όπωςτροπο- 
ποιήθηκε με το Ν. 2229/94 (ΦΕΚ 138Α/31.8.94) και το Ν. 
2940/6.8.2001 το Ν. 2576/9.2.98 και Υ.Α. Δ 17α/08/16/ΦΝ 
402/24.2.98 και των εκτελεστικών διαταγμάτων Π.Δ. 
472/85(ΦΕΚ 168Α/2.10.85) και Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223Α/ 
31.12.85) όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 368/94 (ΦΕΚ 
201/Α/2.12.94) και το Π.Δ. 218/99και την ΕΔ 2α/01 / 
27/ΦΝ.294/18.3.85 ΦΕΚ 170 Β/29.3.85) όπως τροποποιήθη¬ 
κε με την Δ17α/03/74/ΦΝ. 312/16.12.94 ΦΕΚ Β/953/ 
22.12.1994 που θα διενεργηθεί στις 3 Ιουλίου ημέρα Τετάρ¬ 
τη & ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξεως επιδόσεως προσφορών) 
στα Γ ραφεία της Δ.Τ.Υ. Νομού Δράμας -1 ης Ιουλίου - Διοι¬ 
κητήριο για την ανάδειξη μειοδότη εργασιών του έργου: 

« Βελτίωση- Επαρχ. Δρόμου από διαστ. Κ. Νευροκοπίου 
-Βροντούς μέχρι Κατάφυτο. Ο συνολικός προϋπολογι¬ 
σμός του έργου με τα απρόβλεπτα χωρίς την αναθεώρη¬ 
ση (που είναι 1462.96 Ευρώ) ανέρχεται σε 73148,13 Ευ¬ 
ρύ) μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α. 
που είναι 13430 Ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ/2002. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Β τάξεως και άνω για Έρ¬ 
γα Οδοποιίας, σύμφωνα με την παλαιό κατάταξη προ¬ 
σκομίζοντας την προοτότυπη βεβαίωση εγγραφής, η 
αναβαθμισμένες Α τάξεως, η τάξεως Α2, σύμφωνα με τη 
νέα κατάταξη και άνω για έργα Οδοποιίας, η αναβαθμι¬ 
σμένες Α1 τάξεως και πάντα σύμφωνα με τους περιορι¬ 
σμούς περί του κατωτάτου ορίου. Εγγύηση συμμετοχής 
2% στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Υπηρεσίας που 
που πρέπει να απευθύνεται στη Δ.Τ.Υ. Ν. Δράμας και 
υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση για το ανεκτέλεστο μέ¬ 
ρος των συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΕΔ 
2α/01/27/ΦΝ 294/18.5.1985, όπως τροποποιήθηκε με την 
Δ17α/03/74/ΦΝ 312/16.12.1994. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στην Δ.Τ.Υ.Ν. Δράμας. 

Τεύχη συμμετοχής στη δημοπρασία χορηγούνται μέχρι 
και τις 2.7.2002 και ώρα 2.30 από τα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν. 
Δράμας. 

Δράμα, 10 Ιουνίου 2002 

Ο Νομάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ 
ΝΟΜ/ΚΟ ΔΙΑΜΕΡ. ΔΡΑΜΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: 27 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Δράμας, προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία μεταξύ ειδι¬ 
κευμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων με σύστημα υποβο¬ 
λής προσφορών το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης σύμφωνα μετο Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ. 23Α/29.2.85) όπως 
τροποποιήθηκε μετο Ν. 2229/94 (ΦΕΚ 138Α/31.8.94) καιτο 
Ν. 2940/6.8.2001 το Ν. 2576/9.2.98 και Υ.Α. Δ17α/08/16/ΦΝ 
402/24.2.98 και των εκτελεστικών διαταγμάτων Π.Δ. 
472/85(ΦΕΚ 168Α/2.10.85) και Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 
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223Α/31.12.85) όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 368/94 
(ΦΕΚ 201/Α/2.12.94) και το Π.Δ. 218/99και την ΕΔ 
2α/01 /27/ΦΝ.294/18.3.85 ΦΕΚ 170 Β/29.3.85) όπωςτροπο- 
ποιήθηκε με την Δ17α/03/74/ΦΝ. 312/16.12.94 ΦΕΚ Β/95 
3/22.12.1994 που θα διενεργηθεί στις 3 Ιουλίου ημέρα Τε¬ 
τάρτη & ώρα 11.00 π.μ.(ώρα λήξεως επιδόσεως προσφο¬ 
ρών) στα Γραφεία της Δ.Τ.Υ. Νομού Δράμας 1ης Ιουλίου - 
Διοικητήριο, για την ανάδειξη μειοδότη εργασιών του έρ¬ 
γου: 

«Βελτίωση δρόμου από διασταύρωση Επαρχ. Οδού Κ. 
Νευροκοπίου-Περιθωρίου προς Δασωτό μέχρι Δασωτό». 

Ο συνολικός προϋπολογισμό του έργου με τα απρό¬ 
βλεπτα χωρίς την αναθεώρηση (που είναι 989,15 Ευρώ) 
ανέρχεται σε 48751,58 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένης 
της δαπάνης για Φ.Π.Α. που είναι 8953,33 Ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ/2002. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Ατάξεως και άνω για Έρ¬ 
γα Οδοποιίας, σύμφωνα με την παλαιά κατάταξη, προ¬ 
σκομίζοντας την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής, η τά¬ 


ξεως Α1, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη, και άνω για έργα 
Οδοποιίας, και. πάντα σύμφωνα με τους περιορισμούς 
περί του κατώτατου ορίου. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% στον εγκεκριμένο προϋπολο¬ 
γισμό της Υπηρεσίας που πρέπει να απευθύνεται στη 
Δ.Τ.Υ. Ν. Δράμας και υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση για 
το ανεκτέλεστο μέρος των συμβάσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 5 της ΕΔ 2α/01/27/ΦΝ 294/18.3.1985, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με την Δ 17α/03/74/ΦΝ 312/16.12.1994. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στην Δ.Τ.Υ. Ν. Δράμας 

Τεύχη συμμετοχής στη δημοπρασία χορηγούνται μέχρι 
και τις 2.7.2002 καιώρα2.30 από ταγραφείατης Δ.Τ.Υ. Ν. 
Δράμας. 

Δράμα, 10 Ιουνίου 2002 

Ο Νομάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




